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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 


En el presente Estudio Informativo se realiza una valoración previa sobre las parcelas y 
clasificación de los bienes o derechos a expropiar según cada alternativa, tipo de terreno y 
término municipal. 


El área de estudio de las alternativas abarca los términos municipales de Palencia, Husillos, 
Monzón de Campos, Ribas de Campos, Amusco, Támara de Campos, Frómista, Marcilla de 
Campos, Osorno la Mayor, Abia de las Torres, Espinosa de Villagonzalo, Villaprovedo, Santa Cruz 
de Boedo, Calahorra de Boedo, Páramo de Boedo, Herrera de Pisuerga, La Vid de Ojeda, 
Prádanos de Ojeda, Alar del Rey, Rebolledo de la Torre, Aguilar de Campoo y Pomar de Valdivia. 
Todos ellos incluidos en la provincia de Palencia a excepción de Rebolledo de la Torre cuya 
provincia es Burgos. 


2. FUENTES CONSULTADAS 


Las fuentes consultadas para la obtención de la relación de bienes afectados así como su 
clasificación según su naturaleza son: 


De carácter externo: 


e Oficina Virtual del Catastro del Ministerio de Economía y Hacienda. 

e SIOSE 2011 (Comunidad Autónoma de Castilla y León). SIOSE es el Sistema de 
Información sobre Ocupación del Suelo en España integrado dentro del Plan Nacional de 
Observación del Territorio (PNOT), integrando la información disponible de las 
comunidades autónomas y la Administración General del Estado. Se produce de manera 
descentralizada y coordinada entre las distintas administraciones siguiendo los 
principios de INSPIRE, actualizándose periódicamente. Actualmente SIOSE se ha 
producido a nivel nacional a fecha de referencia del año 2005 (SIOSE 2005), con 
posteriores actualizaciones a fecha de referencia 2009 (SIOSE 2009) y 2011 (SIOSE 2011). 

e Planeamiento por municipios en Castilla y León (con última actualización de 23 de 
diciembre de 2016). 


e Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Palencia (Junio 2016). 
De carácter interno: 


e Cartografía 
e Alternativas de trazado. 


e Usos y aprovechamientos del Suelo 
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3. NORMATIVA 


e RD legislativo 7/2015, de 30 de octubre y el RD 1492/2011, de 24 de octubre. 

e Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y su Reglamento, R.D. 26 de 
abril de 1957. 

e Real Decreto Ley 6/2010 de 9 de abril de medidas para el impulso de la recuperación 
económica y el empleo para la capitalización de rentas en suelo rural. 


e La Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario. 


4. CONJUNTO DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 


Para delimitar la superficie de expropiación, se ha partido la traza por tipología del uso de los 
terrenos, pues éstos variarán según el trazado de cada una de las alternativas estudiadas. 


Se han caracterizado los Terrenos de Propiedad Privada, diferenciándolos por los tipos de usos 
del suelo: 


e Labor de secano (incluyendo monte alto, viñedos y naves agrícolas) 


e Labor de regadío 


e Forestal 
e Prados 
e Urbano 


e Industrial 


Si bien también se han estudiado las superficies de suelo urbano de los distintos municipios no 
se han detectado, en esta fase B del Estudio Informativo, afecciones a suelo urbano en ninguno 
ellos. 


La forma normal de adquirirlos será el abono del justiprecio. 


4.1. CONDICIONANTES GEOMÉTRICOS DE LAS EXPROPIACIONES 


Para delimitar la superficie de expropiación, se ha partido la traza por tipología del uso de los 
terrenos, pues éstos variarán según el trazado de cada una de las alternativas estudiadas. 


Con arreglo a la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, la Zona de Dominio 
Público viene determinada por una banda horizontal, denominada plataforma, más una zona a 
ambos lados de ésta que llega hasta las aristas exteriores de la explanación (incluyendo los 
elementos funcionales e instalaciones que tengan por objeto la correcta explotación de la línea 
férrea), a la que se añade una segunda zona a partir de las citadas aristas, medida en horizontal 
y perpendicular a éstas, de cinco metros de anchura en suelo urbano o urbanizable y de ocho 
metros en los restantes tipos de suelo. 


A estos efectos: 


1. Se considera explanación la franja de terreno en la que se ha modificado la topografía 
natural del suelo y sobre la que se construye la línea férrea, se disponen sus elementos 
funcionales y se ubican sus instalaciones. 

2. Se considera arista exterior de la explanación, la intersección del pie de talud del 
terraplén o línea de coronación de trinchera o desmonte o, en su caso, de los muros de 
sostenimiento con el terreno natural. 

En los casos especiales de puentes, viaductos, estructuras u obras similares, como regla general 
se podrán fijar como aristas exteriores de la explanación las líneas de proyección vertical del 
borde de las obras sobre el terreno, siendo, en todo caso, de dominio público el terreno 
comprendido entre las referidas líneas. En aquellos supuestos en que la altura de la estructura 
sea suficiente, podrá delimitarse como zona de dominio público exclusivamente la zona 
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necesaria para asegurar la conservaciön y el mantenimiento de la obra, y en todo caso, el 
contorno de los apoyos y estribos y una franja perimetral suficiente alrededor de estos 
elementos. 


En los tuneles, la determinaciön de la zona de dominio publico se extenderä a la superficie de los 
terrenos necesarios para asegurar la conservaciön y el mantenimiento de la obra, de acuerdo 
con las características geotécnicas del terreno, su altura sobre aquéllos y la disposición de sus 
elementos, tomando en cuenta circunstancias tales como su ventilación y sus accesos. 


4.2. CUADRO RESUMEN DEL CONJUNTO DE BIENES Y DERECHOS POR 
ALTERNATIVAS 


A continuación se presentan las ocupaciones de distintos tipos de suelos discretizado por 
alternativas. 


A continuación se incluyen las superficies de expropiación totales de las distintas alternativas. 
































ALTERNATIVA OCUPACIÓN (m?) 
CARRION ESTE 3.058.225 
MONZON OESTE 3.023.346 
AGUILAR OESTE 1.273.480 
AGUILAR ESTE 1.362.779 
MAVE ESTE 1.054.158 
MAVE OESTE 943.821 
NOGALES 985.807 
































DOMINIO PÚBLICO | SECANO | REGADÍO | FORESTAL | URBANO | PASTOS | INDUSTRIAL 
CARRION ESTE 4,07% 89,37% 0,17% 1,34% 0,52% 4,53% 0,00% 
MONZON OESTE 3,71% 90,37% 0,60% 0,43% 0,47% 4,44% 0,00% 
AGUILAR OESTE 2,37% 76,76% 0,00% 10,78% 0,02% 10,06% 0,01% 
AGUILAR ESTE 3,51% 71,24% 0,00% 9,41% 0,00% 15,83% 0,00% 
MAVE ESTE 4,41% 75,70% 0,73% 4,97% 0,00% 14,19% 0,00% 
MAVE OESTE 3,73% 87,24% 0,62% 4,85% 0,00% 3,57% 0,00% 
NOGALES 7,27% 76,01% 0,00% 5,99% 0,00% 10,68% 0,03% 
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Se observa, de acuerdo con los usos de suelo caracteristicos de la regiön, una principal afecciön 
a suelos de secano. 
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5. VALORACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 


Se han adoptado unos precios medios para cada tipo de aprovechamiento teniendo en cuenta 
los precios medios del entorno dela actuación. Así, el presupuesto estimado obtenido para la 
realización de las expropiaciones por alternativa y por tipo de aprovechamiento, es el siguiente: 





ALTERNATIVA 


VALORACIÓN 





CARRION ESTE 


5.592.421,58 € 





MONZON OESTE 


5.357.402,00 € 





AGUILAR OESTE 


1.629.465,67 € 





AGUILAR ESTE 


1.626.647,53 € 














MAVE ESTE 1.249.510,26 € 
MAVE OESTE 1.176.231,08 € 
NOGALES 1.173.327,65 € 











ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD PALENCIA — ALAR DEL REY 





ANEJO N® 17. EXPROPIACIONES. APENDICE 1 





APENDICE 1. PLANOS 





ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO DE LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD PALENCIA — ALAR DEL REY 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































R SECANO 
R REGADIO 


NDUS 
Be fe 


i 


EXP URB 





EXP E 
EXP PAS 
































EXP! 































































































al | 






























































































































































unici 





τ 


Termino I 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































DOR SAN! 


14 





















































ERGOLA SO! 





Le 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































20 
o 2 
oL 
3 
52 
ja 










































































© 
zZ 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































nn DE HO 











Palencia 











































































































LJ 
m 








KILI 























PALENCIA 
























































































































































































































































































































































































































































L 



















































































































































































































































































EXPROPIACIONE 


N° DE PLANO: ÍTULO DE PLAI 


CHA: 


ESCALA ORIGINAL 


Bi = 
0 100 200m 
pl 


AUTOR DEL PROYECTO: 


TÍTULO PROYECTO: 


SECRETARÍA DE ESTADO DE 


ΞΕ 
n í 
u "15 
Φ 
Zog 
ugr 
LH, 
INO 
LZ 
gor 
Ζ < 
U <z 
4>E 
ors 
osx 
Equ 
SEJ 
re 
` - 
tz 
5 lễ 
š |: 
= 
ο 
mes 
Xo 
an 
μι 
UL 


ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO 
DE LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD 
ΡΑΙΕΝΟΙΑ - ALAR DEL REY 


INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE 


Y VIVIENDA 


9 
a 
Ww 
= 
2 
Z 
Σ 


SECRETARIA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURAS 





PLANTA GENERAL 


DE 19 


HOJA 1 


GRÁFICA 


NUMÉRICA 


Bmp eye] Θ1590 ugzUoW TLL ZL v\seuo|eidoidxy “ZLwisofeuy “| 90Œ\00A\09)S98 193 “EOINQIOV3NITAQMUONO9ÍG '£0'Z0\69Juoø†9op Z0\860Z81\6L0Z\:d 





E3 


A 


SIDE = | | ⁄ Ne Ce HA mộ a το sẽ | 
- ` 197 | PADNA / ao 
ον SUR F τ a } i = † ae SS τε κ Y 
: 4 DIES | A | N x X | N Va 
E x E = : | = ; = a 
` Wee EY ies ο Y % 1 [+ | ` ` Ν 
= j t | 4 E 2/0/7977 / Se 
J ~Z το, / ο ο = Ñ 
⁄ ( sat j / i q I 
A : 5 En = ] 7 f he ΠΡ / ` à 
ὃ 7 ο EN ) Ẽ š 
ớ SAN 3 sE { ( 7 7 
« Be / ΘΙ / / : 
























































































































































































































































πο 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EXPROPIACIONES 
ÄMBITO PALENCIA-HERRERA 
ALTERNATIVA MONZON OESTE 
ALTERNATIVA PROPUESTA 
PLANTA GENERAL 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ὃ 
S 
a 
3 
9 
E 
E 
= 2 
Le a 
3 lle 
Ὁ se jg 9 
ER ΕΝ 
\ z Zz # 
xg A 
œ πας 
LE 8 | 9 
ES ol g = 
ο 5 Ὁ. ma 
R f œ ES μι 
\ 7 `= [a] LL 
aa EZ S tí 
=| er) 3 
ή 3 
- E 
OK El 
O o 5 
TE 6 
Oo}, ` i 
= 
3 
8 o 9 š g ὅ 
= a Θ & 
ee 1 ἱ 
ο ο ἃ + Ξ 
ñ ¬rSm 1 ὥ 
OKIE HH yo 
Ζ 0 xo zZ 
su Ὁ ΟΙ ΕΞ < 
3538928 
a ees S 
00000001 
x *< KK KK XK 
WU ñì ñì ñì ñì ñì ñì 
| | 



















































































J | : 
viales | | 























| 
| 



























































































































































ΤΟ: 

























































































nicipal „` 
Ποία |3 


rmino Mu 
de Pale 














































































































AUTOR DEL PRO 






























































. Limite de expropiación 





















































i 









































f 





e 



































































































































Herrera d 




















































































































































































































Pisuerg 
INT 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































` 






































































































































5 ΓΑ 2 
ES 3; 


b 



















































































PALENCIA - ALAR DEL REY 

















































































































DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD 


EMA DE HOJAS 




































































ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO 







































































ESQU 


TITULO PROYECTO: 






















































































































































































H 









































































































































INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE 


Y VIVIENDA 
SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURAS 


SECRETARÍA DE ESTADO DE 











la 
σ 




































































































































































































































































































































































































































































hệ 
BO 
Za 
paa] 



















































































































































































































































































Bmp'eyueld Θ1590 ugzuow ΤΙ! 2y\seuoioetdo1dxã “2 }y\sofauy “| 20Œ\00A\09)S9đ 193 “EO\NQIOVANI Taq\ugionoaly '£0'Z0\69Juoø†9op Z0\860Z81\6L0Z\:d 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ALTERNATIVA MONZON OESTE 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































ALTERNATIVA PROPUESTA 
PLANTA GENERAL 

















EXPROPIACIONES 
AMBITO PALENCIA-HERRERA 






































































































































































































































































































































































































































= 






















































































































































































TÍTULO DE P! 






































































































































































































































































































































imite de Sproplación 



















































































PLANO 
An17_1.1.1 
































N° DE HOJA: 
HOJA 3 DE 19 


































































































































































































































































































Marco 
| O obr. Tubo-2180 




















S 
































FEBRERO 
2017 























FECHA: 









































































































































rg 


















































de 


SỈ 


















































Her: 
Pi 


























200m 
























































































































































































































































GRÄFICA 
































100 























































































































































































































































































































































































































NUMERICA 















































ESCALA ORIGINAL A1 
115.000 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































INeco 

































































I de 







































































[ | 
= 









































i 





icipa 

































































































































































































































































s de Valdepero 


























ROYECTO: 















































































































































Termino Mun 
















































































AUTOR 












































ΙΟ! PUBLICO 









































R SECAN 






































































































































































































































XP D 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DE LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD 
PALENCIA - ALAR DEL REY 






































































































































































































































ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO 




































































































































































TITULO PROYECTO: 









































































































































































































































































































































INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE 


Y VIVIENDA 
SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURAS 


SECRETARÍA DE ESTADO DE 


































































































































































































































































































































































































of 
F 
BO 
Zi 
El 
















































































































































































































































































































































































ERS 


MP EIU] 91580 ugzuow “| "LL 2ÿV\S@uoIogIdo1dx3 ᾽, Ly\sofeuy “| 90\00A\09)S9g 153 '£0\NỌI2V3NIT3Œ\uọonoø[3 '£0'Z0\69Iuoø† DOP Z0\860Z91\9L0Z\:d 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































_de Husillos 
























































































































































































































































































































































































































































































































































EXPROPIACIONES 
ÄMBITO PALENCIA-HERRERA 
ALTERNATIVA CARRION ESTE 

PLANTA GENERAL 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































δ < 
ef h 
a: 
2 
N ο F 
ν΄ — 
\ Fe = = 
o EN + A ha) 
œ N ` w 
σσ N I espia + 
§ Sl 2:= |: s 
8 x w w < 
IS Ι | ae < |e 3 
> | pM ! | 
ῳ l5 \ 1 
Ξ Ὁ J G lo h | 9 
<o | i | wh 
= ο I Ko 
E 387 LAE i 3 r 
= BE | 1 ΕἼ u 
8 LẺ we i g 
We = | 
5 Lo) EJ : 
00 9 O Ο 8 
τ- = z O 
af3c33 ; 
9 222009 < 
a =z wu 8 2 
5 iE Ae Ἱ ` 
μη ZQoe 0 
: = τε 
N 2 g kl 28233355 
SH 3 Ω aw E$ = al 5 an 
5 2 Ο ΒΗ] α α o αἱ s 
5 = [ ὦ x KK KK XK Ξ 
Ξ U ἡ ñì ñ ñì ñì 5 P 
Ξ 5 E 
F BER: E | 
A : : 
© 









































































































































































































































Pisuerga 


















































τ 48 [\19 
Herrera de 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 
ΠΕ 
1 
1 
1⁄ πα _ 
i 2 
' 
Te = 
= E 
π 
3 a ge 
E E max 
μι = 
< sa |? 45 
>| NE Š 
tw SO |? 
> =o πὶ 
D 7er z 
Ὁ 8 
E 3 
o 
5 
HS 
a 
Sou 
oor 
πὶ [1 πι 
δ Ζῶ 
[54 
233 
| F 
i < 
X — 
Ko | > 052 
ZH za Y 
Os 
2 (5 Đi 
Se RO 
og ξ ὦ 
S ụ 
= © O 
ξ D| 5 
= ο 
`O 2 5 
= E 
Z 















































































































































747 68 


Las Teatinas ` Ὃς 


su 












































































































































INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE 


Y VIVIENDA 
SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURAS 








SECRETARÍA DE ESTADO DE 















































































































































































































































































































































































































































EE 
BO 
Zum) 
>> (S| 







































































































































































































































































eee 2 Er 


Ômp'8)uE|d_ 953 UỌI1IE2 '}'Z μ᾽ ZL v\seuolerdoldx3 '/ v\solauy T σ0ᾳ1Ο0ΛισοΙ588 193 '£0\NỌI2V3NI130\u0Ion9af3 “E0'Z0\e2!1U98} DOP ΖΟΙ860ζ6μ910ζν 4 





P:\2015\152098\02_doc_tecni 


ica\02.03. Ejecuciön\DELINEACIÖN\O3. Est. Bäsico\V00\Doc 1. Anejos\A17. Expropiaciones\A17_1.2.1. Carrión Este_Planta.dwg 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































= 









































































































































































































































































































































































































































EXP A PUBLICO 


Re RESTAL 
ΧΡ INDUSTRIAL 













































































Palencia 


























ITULO PROYECTO: 


SECRETARIA DE ESTADO DE 
INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE 
Y VIVIENDA 


MINISTERIO 


DE FOMENTO SECRETARÍA GENERAL DE 


INFRAESTRUCTURAS 








= 


ΠῚ 





ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO 
DE LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD 
ΡΑΙΕΝΟΙΑ - ALAR DEL REY 


\ 


























































































































































































































è 








icipal 
aldepero 


N 
AN 
N 

À 


α 


3 


















































6 






















































































































































































W 
CANAL ΒΕΡΑΙΕΝΟΙΑ:ΙΙ 
1. [b= 90,00 


















































































































































W 








N 











































































































































































































Término Muni 
e Husillo 























































































































































































































































































































































































































E 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































y LLANU 






















































































































































































































































































































































































VIADUCTO SQOBRI 
L = 385,00 m 


CARRI 



































>> 
e 






















































































































































































Monzón 
de Campos 


σα. ΗΟ AS 

















? 








8 /9 | 10 


























































































































































































































































































































48 19 














Herrera de 


























7 



























































































































































































































































































































































Ñ 











DI ROYECTO: 


= 











7 





ESCALA ORIGINAL 


Ineco ~ 


NUMÉRICA 



















































































100 


GRÁFICA 


200m 





© O.D.T. Tubo 61800: | 








|. St 


LAS 








FECHA: 


FEBRERO 
2017 


N° DE PLANO: 


Απ17 12.1 


N° DE HOJA: 


HOJA 3 








ΠΕ XIN — 
SS 































































































TADUCTO 
P-991 Y RIO CARRI 





































































































L = 378,00 m 































































































































































































































































































































































































TITULO DE PLANO: 















































EXPROPIACIONES 
ÄMBITO PALENCIA-HERRERA 


ALTERNATIVA CARRION ESTE 
PLANTA GENERAL 


guilar Este_Planta.dwg 


7_241.A 


P:\2015\152098\02_doc_tecnica\02.03. Ej 































































































+ 


















































P.S. + 


Carreter; 
PP-620 


92.7 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AOR σ 2 Km < So, = E 2 
[3 [η É 
EXP DOM E DỊ TP in Marco — 
| [EXP FORESTAL J OD: Tubo 91800 [ 
ΕΧΡ m BE] I anise | 
EXP LABOR SECAN Herrera Γ] ale K = [e] 
Pi bị 1% Ὃς ἕν |. 
| ABOR REGADIO =| de Pisuerga de f VE N 
rf PASTO η | 1° 1% 
/ > A AL J 
/ Ee een | = = ae Término|Municipal i. - 
= = Aguilar|de|Campo 2 
ia ---}----- Limite de ex lạt = p= sición tal z WAY Ῥ FEMA 
| ας | πα 
“a “he = ts, εν, j 2 of, 
/ / κ | J δα, 
a i Z E 
J pe ap] ll A =r A 
I πὴ Ες 
au ž 3442 AG, 
E — A k | | 7 LE 
ES Be i Ích 
Bạc í e, ; a ý € 
πο = Ws : = 
“6, / κ - Aare E = = IB o 
ign ΞΕ "η ee giải. l= τα 
Ἔα ) το αμ € Te 
a ER τ e.) > > = 
by ai 
% || = 
S 2 τ 
* 



































jecución\DELINEACIÓN\03. Est. Bäsico\V00\Doc 1. Anejos\A17. Expropiaciones\A1 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TÍTULO PI O: 
SECRETARÍA DE ESTADO DE 
INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE 
YVIVIENDA. 


SECRETARÍA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURAS 



































of 





ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO 


DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD 
PALENCIA - ALAR DEL REY 



















































































































































































































































































+ + i + + 
+ 
«Ὁ 
S 
py 
/ + 
Ya 
% 
i % 
O 
eee 
` 
een | N 
== Zr =] en EN 
— === = == ` 
+ 7! κ [e ` 
x ` 
` 














































































































































































































hề 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ya 
S, 
ka 
Σ 7 ì J g τ + 
δ. ⁄4 i 
η ⁄ F 3 [ον | of < E 
a e = 
>= J ⁄ ιο ae Š a a 
lg Ne | 2. N cớ, bo 
Ri O: LA ORIGINAL 
0 100 200m 
| η e C O 1: 5.000 — | 
NUMÉRICA GRÁFICA 





FECHA: 


FEBRERO 
2017 


N° DE PLANO: TÍTULO DE PLANO: 


An17_2.4.1 


N° DE HOJA: 


Hosa 10 DE 10 


A 
xà 
| 
y =, 
> 
y 
4 
y 
: d 
ο 
rn 
Y 
“` 
Za 
a, 
2 
EXPROPIACIONES 


ÁMBITO HERRERA-AGUILAR 
ALTERNATIVA AGUILAR ESTE 
PLANTA GENERAL 


g 


uilar Oeste_Planta.dw 


gl 


725.1. A 


ica\02.03. Ejecución DELINEACIÓNIO3. Est. Bäsico\V00\Doc 1. Anejos\A17. Expropiaciones\A1 


P:\2015\152098\02_doc_tecni 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































sy] 

















































































































Carretera 


E A 
PP-6201 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































w 
net 









































ΓΩ 











SECRETARIA DE ESTADO DE 
INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE 
YVIVIENDA. 


SECRETARIA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURAS 


TÍTULO PI 

















κα 





s 
8 





O: 


ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO 
DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD 
PALENCIA - ALAR DEL REY 































































































“8 




































































































xe 








ᾖ 9 



















































Herrera de 
Pisuerga 


ESQUEMA DE HOJAS 


Aguilar 
de Campoo 





Santa Maria 
de Mave 












































a 











a | sa 
` số Sr i 
TL de Valdivi 


οι 









































































































































































































































RS 



























































































































































































































































































































































































































































s Loef 
| 
BS = + 
% 
> 
% 
Ta ES 
τα 
N 
> 
E "all, 
SE gg 
N 
A 
= 
¬ 
en =] 

















































































































































































































































































































% > 
$ Sa, 
er 
2 
kế 
4 
b 
o 
LA ORIGINAL A1 
0 100 200m 
1: 5.000 ——— 
NUMÉRICA GRAFICA 



































FECHA: 


FEBRERO 
2017 


N° DE PLANO: 


An17_2.5.1 


N° DE HOJA: 


Hosa 10 DE 10 





arco 
O.D.T. Tubo 61800 














4 
Ạ 


| 


TITULO DE PLANO: 











EXP DOMINIO PUBLICO 
| EXP FORESTAL 

EXP INDUSTRIAL 

EXP LABOR SECANO 
EXP LABOR REGADIO 
EXP PASTOS 

EXP URBANO 








5 
| -- πὶ καὶ παπα 


== Reposiciön de viales 


Limite de expropiaciön 


Santander > 


EXPROPIACIONES 


AMBITO HERRERA-AGUILAR 
ALTERNATIVA AGUILAR OESTE 


PLANTA GENERAL 





